 Parte din traseul ''Autostrazii Ford'' trebuie modificat Vor intarzia lucrarile? Ce spune Compania de Drumuri Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Economie infrastructura Parte din traseul "Autostrazii Ford" trebuie modificat Vor intarzia lucrarile? Ce spune Compania de Drumuri Autor: Gabriel Kolbay Joi, 09 Mai 2019, ora 08:36 11228 citiri Compania de Drumuri trebuie sa refaca traseul unui tronson al Drumului expres Craiova-Pitesti, din cauza ca in calea soselei au aparut niste sonde de gaze Drumul express Craiova-Pitesti - care momentan exista doar pe hartie - ar urma sa aiba 120 de kilometri El a ajuns sa poarte numele de "autostrada Ford" dupa ce, in repetate randuri, producatorul de autoturisme care are o fabrica la Craiova a reclamat ca lipsa drumurilor, in zona, ii limiteaza dezvoltarea Ani la rand, statul s-a multumit sa asculte cum Ford - dar si soferii care pierdeau timp pretios in trafic, in zona Bals - cer constructia unei sosele de mare viteza Apoi, pe indelete, a inceput sa intocmeasca un plan Initial a decis sa construiasca o autostrada care sa lege Craiova de Pitesti Apoi, s-a razgandit si a hotarat sa faca doar un drum expres (care, spre deosebire de autostrada, nu are banda de urgenta si permite schimbarea sensului de mers pe fiecare dintre cele patru benzi) Pentru a fi mai usor de construit, traseul de 120 de kilometri al drumului expres a fost impartit in 4 tronsoane Pe data de 3 decembrie, Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca, prin licitatie, a desemnat constructorii pentru primii 57 dintre cei 120 de kilometri ai drumului Mai exact, societatea Tirrena Scavi S p a a fost aleasa sa construiasca primul tronson de drum (incepand de la Craiova), in vreme ce UMB Spedition urma sa construiasca al doilea tronson Ads Ambii antreprenori aveau la dispozitie, incepand din decembrie, un an pentru proiectarea tronsoanelor de drum si apoi inca doi ani pentru constructia lor efectiva Din pacate, nici bine n-a inceput proiectarea, ca s-au ivit si primele probleme Mai exact, potrivit CNAIR, o parte din traseul primului tronson trebuie refacut fata de modul in care a fost el trasat, in studiul de fezabilitate din 2007 Motivul: intre timp, in culoarul drumului, in comuna Ghercesti (judetul Olt) au aparut niste sonde de gaze Din pacate, modificarea traseului drumului expres inseamna noi lucrari de proiectare, exproprieri in plus, dar si obtinerea altor aprobari de la autoritatile de mediu In mod evident, toate acestea vor incetini constructia drumului Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, sustine, insa, ca problema poate fi rezolvata destul de repede "Se va reface traseul, iar cel nou va fi deviat spre nord-vest si va fi mai scurt cu 300-350 de metri Antreprenorul nu are de ce sa fie nemultumit Pentru proiectare se va plati in plus, chiar daca suma suplimentara de achitat va fi mica, in conditiile in care proiectarea nu costa mult, raportat la valoarea realizarii tronsonului (circa 76 de milioane de euro) Ads In plus, antreprenorul va construi o sosea mai scurta pe aceiasi bani Nu-i putem taia din bani, de vreme ce nu e vina lui ca se schimba traseul Deci, oricum ar fi, el castiga (in defavoarea statului roman -n red ) Despre intarzieri nu poate fi vorba Suntem in perioada de proiectare a drumului Daca si autoritatile de mediu ne vor ajuta si ne vor da la timp revizuirea acordului de mediu, documentatia se va reface in timp util Problema exproprierilor suplimentare estimam ca o vom termina in aceasta vara Deci totul e in grafic De fapt, atat Tirenna Scavi, cat si UMB Spedition ar fi vrut sa termine mai repede proiectarea (nu in 12 luni, cum scrie in contract -n red ) si sa se apuce de constructia soselei Ramane sa vedem daca acest lucru va mai fi posibil in cazul tronsonului I, al carui traseu trebuie modificat" , ne-a explicat Alin Serbanescu Daca optimismul CNAIR se va dovedi intemeiat sau nu ramane sa vedem Pentru moment, intrebarea este: de ce s-a ajuns in aceasta situatie si de nu a stiut CNAIR din timp ca suprafata ocupata de sonde se va extinde, la Ghercesti? Ads "La momentul la care Search Corporation a facut acel studiu de fezabilitata a fost avertizata, din cate stiu, ca zona de sonde urma sa se extinda, in comuna respectiva De ce n-a tinut cont de avertizare si nu a trecut asta in studiul de fezabilitate? Nu stiu Am vazut ca ne tot acuza diverse voci din randul ONG-urilor ca platim prea putin pe studiile de fezabilitate si, de aceea, sunt ele atat de superficiale Eu nu stiu daca acesta e motivul La urma urmei, ce garantie avem ca o companie care face un studiu superficial pe 1 milion de euro, sa spunem, ar face unul mai amanuntit daca ar primi mai multi bani? Nu avem nicio garantie! Si atunci cum sa dam banii? In plus, daca banii dati de CNAIR sunt putini, de ce se mai inscriu societatile la licitatiile pentru intocmitea studiilor de fezabilitate? Daca ar considera ca nu merita", a declarat Alin Serbanescu Din pacate, CNAIR are si alte probleme cu constructia Drumului expres Craiova-Pitesti Mai exact, din cauza erorilor pe care le-a facut, trebuie sa reorganizeze licitatiile pentru tronsoanele 3 si 4 Iar asta inseamna ca pana la desemnarea constructorilor si inceperea lucrarilor poate trece destul de mult timp Ads Asta, in conditiile in care Ford a anuntat deja ca mai intai vrea sa vada daca drumul va fi gata pana in 2021, cum a promis Guvernul, si abia apoi va lua decizia de investi pe termen lung, in fabrica de la Craiova Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Comisia Europeană își vrea propria poliție Facebook Noul episod de cenzură în numele libertății de exprimare În timpul Summitului (virtual) pentru Democrație (o inițiativă a președintelui american Biden), doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat impunerea cenzurii în USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul # drum expres Craiova Pitesti traseu drum , # drum express Craiova Pitesti intarzieri , # drum express Craiova Pitesti Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii barabula Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 o imagine face cat o mie de cuvinte http://s2 ziareromania ro/?mmid=25783556fe4387fed0 Vezi tot ceapa verde Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Fiecare contract are si o garantie profesionala Garantia de proiectare trebuie mentinuta dupa expirarea contractului Au avut cei de la Search Corporation Vezi tot Vezi toate comentariile (8) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Imaginile care fac inconjurul lumii: cum a fost filmat Toto Wolf, seful de la Mercedes, dupa ce Hamilton a pierdut titlul mondial TelekomSport ro Un nou tun de ULTIMA ORA dat de FCSB Becali face SHOW total pe piata transferurilor si aduce unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga I ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata Ads Top stiri din Business Lacăt pe ușa operatorilor economici care încalcă repetat măsurile anti-COVID Legea a fost promulgată de președinte Salariul mediu net a crescut în octombrie cu 27 lei comparativ cu luna precedentă Top trei produse care i-au ars pe români la buzunare: s-au scumpit și cu 50% Care este singura ieftinire Rata anuală a inflaţiei a coborât ușor în luna noiembrie Se menține însă la o valoare extrem de ridicată Bitcoin a revenit duminică la valoarea de peste 50 000 de dolari pe unitate Ce sunt și cum sunt clasificate dividendele Motivul pentru care companiile mari pot fi printre cei mai buni plătitori Toate stirile din Business Ads Ads Urmărește-ne pe: Banii tai Afaceri Bani Preturi Taxe Impozite Locuri de munca Casa Auto Internet si Tehnologie Fonduri Economie Mediu Elon Musk Mugur Isarescu Anca Dragu Paliu Bogdan Olteanu Achim Irimescu Sebastian Vladescu Florin Georgescu Aura Carmen Raducu Apple Volkswagen Constantin Stroe Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 